प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१९-२० 
मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील विकास कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ नाशिक/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ: १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 


दि.१/४/२०१९. 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 


दिनांक ८/७/२०१९. 


झासन निर्णय : 
पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
नाशिक जिल्ह्यातील खालील कामांसाठी रु. ६१३७.५९ लक्ष एवढ्या रकमेस शासन याद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देत असून त्या कामांसाठी २०१९-२० या वर्षासाठी रु. ७६५.५० लक्ष (अक्षरी रुपये सात कोटी 
पासष्ट लक्ष पन्नास हजार फक्त)एवढा निधी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे 


मान्यता देत आहे. (रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित दत (eo सा 
द वितरीत रक्‍कम | कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम 
rear] २ 2 8 4 
१ । नाशिक मोरवाडी सिडको 
येथीळ सेंट्रल पार्कच्या ठु नाशिक 
ere) 
सुशोभीकरणासाठी «= wae | 40.00 महानगरपालिका, 
विकासाबाबत. नाशिक 
२) । रामेश्वर ता. देवळा येथे बगीचा 
व मनोरंजन उद्यान विकास कार्यकारी अभियंता, 
करणे ७५.०० ७.५० आदिवासी 
सा.बां.विभाग, 
कळवण 
३) | म्हसोबा मंदिर कुंदलगाव येथे 
भक्तनिवास, टॉलेट ब्लॉक eee 
मंदिराकडे वाती कार्यकारी 9 
मंदिरांकडे जाण्यासाठी सा या 
कोल. तता. आ तार ७५.०० ७.५० .बां.विभाग, 
कॉक्रीट रस्ता व : नाक 
ae = नाशिक 
संरक्षक भिंत इ. कामे ता. 
चांदवड 


aa निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ नाशिक/पर्यटन, 


४ ।रामेश्वर ता. देवळा, जि. कार्यकारी अभियंता, 
नाशिक येथे बोट क्लबचे आदिवासी 
द (9५.०० ७.५० , 
बांधकाम करणे सा.बां.विभाग, 
कळवण 
५) | दुर्गामाता मंदिर, देवळा मंदिर 4.00 कार्यकारी अभियंता, 
परिसर विकास करणे (टप्पा- ५०.०० आदिवासी 
२) सा.बां.विभाग, कळवण 
६ | कार्तिकेश्वरर मंदिर, ता. मुख्याधिकारी 
मन्या नात ; 
, जि. नाशिक येथे ३०.०० ५.०० कडी 
डार सभागृह बांधणे चांदवड नगरपरिषद 
.सी.सी. सभागृह बांधणे 
७) श्री. खंडेराव मंदिर वारेगाव 
(पाथरे) जि. सिन्नर 
Pa सभामंडप ६८.६८ nae 
aR was कार्यकारी : 
२ | मंदिर परिसरात पेव्हींग ब्लॉक १०.०० सावा ier 
= ५.०१ .बां.विभाग, 
बसविणे नात 
व पुरुषजोचालय ब्लॉक नाशिक 
३ स्त्री वपुरुषशौचालय ब्लॉक मा 
बसविणे न 
४ | पार्कीगक्षेत्र २.४७ 
एकूण ८९.५२ १०.०० 
८) | पानिपतच्या युध्दातील 
लढवय्या रानेखनवाडा देवपुर 
ता. सिन्नर 
ae] sabha gruha for tourist ४१.७८ 
२ | मंदिर परिसरात पेव्हींग ब्छॉक नि 
0, अभियंता 
बसविणे कार्यकारी : 
३ | St वपुरुष शौचालय ब्लॉक ee १५.०० सा.बां.विभाग, 
बसविणे | नाशिक 
४ | ५००००० लिटर ई एस. आर ४.०० 
५ । कांक्रीट रस्ता (Tremix) ४९.२७ 
एकूण १०९.०९ १५.०० 
९) | मौजे सामनगाव जि. नाशिक 
येथीळ विकास कामे 
foe | जनार्दन स्वामी सभामंडप ६.४८ 
२ | महालक्ष्मी मंदिर सभामंडप ६.२६ न सार्वजनिक बांधकाम 
aaa मदिर : Rete) ; 
3 | खंडेराव मंदिर सभामंडप ५.१६ मंडळ, नाशिक 
४ | प्रसाधनगृह मारुती मंदिर १६.१४ 
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५ | प्रसाधनगृह खंडेराव मंदिर १६.१४ 
पाथवे, होड ३.५८ 
आर सी सी. संरक्षक भित २३.६७ 
संरक्षक भिंत २२.८९ 
पेव्हिंग ब्लाक १०.०० 
विळी जी.एस.टी. १८ % १९.८५ 
|. गीती. || आकरस्मिकता ४% ४.४१ 
१२ | विद्युतीकरण ११% १२.१३ 
१३ ।वास्तुशास््रज्ञफी४% ४.४१ 
एकूण १५१.१२ १८.०० 
qo) | केपानगर खंडेराव मंदिर मा. 
सिन्नर जि. नाशिक येथील 
विकास कामे 
(१ | केपानगर खंडेराव मंदिर ते 
१ । भगत रस्ता सुधारण करणे र 
२ | जी.एस.टी १२% २.३८ ६.०० 
३ | एस.क्यू.एम. चार्जस ०.१०% | आही | 
: मा = एकूण aes २६ कार्यकारी अभियंता, 
इवद-१, जिल्हा 
(२) | केपानगर खंडेराव मंदिर येथे गक तारिक 
१ । सभामंडप बांधणे ये 
२ | जी.एस.टी १२% ३.०७ 
एकूण २८.७० 
एकूण केपानगर खंडेराव (१) व ता es 
(2) 
११) | लखमापूर, ता. बागलाण 
जि. नाशिक येथील पर्यटन 
विकास कामे 
गि शिवमंदिर, लखमापूर, ता. 
बागलाण येथे भक्‍त निवास २०.०० 
बांधणे 
2 ।स्वामी समर्थ मंदिर, जिल्हा परिषद 
लखमापूर, ता. बागलाण येथे ४०.०० १०.०० नाशिक इवद विभाग 
सभामंडप बांधणे क्र.१ 
३ | शिवमंदिर, लखमापूर, ता. 
बागलाण येथे पेव्हर ब्लॉक २५.०० 
बसविणे 
एकूण ८५.०० १०.०० 
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१२) । संगमेश्वर महादेव मंदिर, 
कळवण ता. कळवण, जि. 
नाशिक 
शिका संरक्षक भिंत ४५.३८ कार्यकारी अभियंता, 
2 | ७85 १२% ५.०० आदिवासी सा.बां. 
५.४४ ee 
विभाग, कळवण 
एकूण ५०.८२ ५.०० 
१३) । ता. सिन्नर येथील विकास 
कामे जि. नाशिक 
ha मौजे बारागाव पिप्री येथे घाट 
. 20,00 
बांधणे 
२ | मौजे निमगाव (सि) येथे घाट ; 
A 0,00 aiftrear 
बांधणे कार्यकारी अभियंता 
3 Jay wena येथे घाट १०.०० इवद क्र.१ जि.प. 
। २०.०० 
बांधणे नाशिक 
४ | मौजे सोनगिरी येथे घाट बांधणे २०.०० 
५ | मौजे वडगाव पिंगळा येथे घाट 
: 20,00 
बांधणे 
एकूण 400,00 40,00 
१४ | भैरवनाथ मंदिर देवस्थान शाहा 
ता. सिन्नर, जि. नाशिक येथील 
विकास कामे 
a पेव्हीग ब्लाक बसविणे मंदिर 
४.८८ 
परिसरात eee 
SSeS कार्यकारी ; 
2. | काँक्रीट रस्ता ४६.६९ aaa 
acest (9.00 ai. विभाग, 
3 | जीएसटी १२% ६.१८ ae 
नाशिक 
४ । विद्युतीकरण 2 % १.०३ 
५ | आकस्मिकता ४% २.०६ 
एकूण ६०.८४ ७.०० 
१५) गुरुव्दार गुत्पसर साहेब, मनमाड 
नगरपरिषद, मनमाड ता. 
नांदगांव, जि. नाशिक येथील 
विकास कामे 
हिं म.न.पा. हद्दीत ae war ते ane uftwe 
बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ane 
पर्यंतचा रस्ता सिमेंट कॉक्रीट २५०.२० ३०.०० , मनमाड 
पर्यंतचा रस्ता सिमेंट कॉक्रीट 
नगरपरिषद, 


करणे 
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२ जी.एस.टी १२% ३०.०२ मनमाड 
३ | कामगार विमा ५०% १.४० 
४ | आकरस्मिकता 2% ५.६३ 
चु Third party Inspection 
charges 9.94% O38 
एकूण २९२.२७ ३०.०० 
१६) । भुसे येथील म्हसोबा मंदिर 
येथील पर्यटन विकास कामे 
को भुसे येथील म्हसोबा मंदिर का 
रस्ता कॉक्रीट करणे 
२ | मंदिर परिसर सुशोभिकरण aera कार्यकारी अभियंता, 
करणे conn (इवद) विभाग क्र.३, 
जि.प., नाशिक 
एकूण 400,00 १०.०० 
१७ | चांदोरी येथील गोदावरी नदी 
wane व लगतचे 
हेमाडपंथी मंदिर 
णि चांदोरी येथील पर्यटनस्थळी 
पोहोच रस्ता कॉक्रीटीकरण| ९९.०० 
oa at कार्यकारी अभियंता, 
२  । गोदावरी नदी काठावर घाट डन ताक 
ae 40,00 23.00 (इवद) वि 3, 
री जि.प., नाशिक 
३ ।मंदिर परिसर सुशोभिकरण | 
५०.०० 
करणे 
४ | मंदिर परिसर पथदीप बसविणे २५.०० 
एकूण २२४.०० २३.०० 
१८) । मालेगाव किल्ला (मालेगाव , 
जि. नाशिक) येथे किल्लयाच्या 
दक्षिण व पश्चिमेकडील संचालक, पुरात्तत्व 
तटबंदीची दुरुस्ती, मलबा १२५.०० २०.०० व वस्तुसंग्रहालये 
काढणे, शौचकुप निर्मिती व संचालनालय, मुंबई 
पाण्याची टाकी इत्यादी 
विकास कामे करणे 
१९) | मालेगाव तालुक्‍्याती विकास 


कामे 
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|| चिखलओहोळ येथील 
१) स्वामी समर्थ मंदिर 
१५.०० 
परिसर 
२) विठ्ठल मंदिर परिसर 
२ | साजवाळ येथील oe 
राम मंदिर परिसर : 
3 | atguir येथील 
मंदिर १०.०० 
महादेव मंदिर परिसर 
४ | सवंदगाव येथील 
मंदिर १०.,०० 
हनुमान मंदिर परिसर aes 
कार्यकारी 
५ | नाळे येथील eae विभाग क्र 
aes १०.०० २०.०० (saa) वि .३, 
राम मंदिर परिसर का 
६ | टोकडे येथील i 
20,00 
गुरुनानक वाडा परिसर 
७ | जळकु येथील विठ्ठल मंदिर 
१०.०० 
परिसर 
८ | देवारपाडे येथील विठ्ठल मंदिर 
१५.०० 
परिसर 
९ ।खडको येथील सुळेश्वर 
मंदिर १०.०० 
महादेव मंदिर परिसर 
| साकुर येथील जनार्दन स्वामी 
मंदिर १०.०० 
मंदिर परिसर 
एकूण १२०.०० २०.०० 
२०) श्री रेणुकामाता मंदिर, ता. 
निफाड येथील विकास कामे 
| 9 | गार्डन सुशोभिकरण करणे ५०.०० 
२ | सभागृह बांधणे ९५.०० 
३ | पार्किंग व्यवस्था करणे ४५.०० कार्यकारी अभियंता 
४ । स्वच्छतागृह व स्थानगृह ३०.०० (इवद), विभाग क्र.२ 
; 80,00 
बांधणे , जि.प. नाशिक 
५ अंतर्गत रस्ते बांधणे ३५.०० 
६ । प्रवेशव्दार बांधणे ३०.०० 
एकूण २९५.०० ३०.०० 
सटाणा ता. बागळाण भाक्षी 
रोड येथील स.नं.६७/१ (क) 
मुख्याधिकारी, 
मधील नियोजीत दादासाहेब शकीन रि 
२१) as sai करित 34.00 २०.०० सटाणा नगरपरिषद, 
रावल स्मृती उद्यान विकसित वा 
करणे, बहुउद्देशिय हॉ सटाणा 
, बहुउद्देशिय हॉल 
बांधकाम 
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मालेगाव शहरातील मोसम 
नदीकाठी संगमेश्वर मंदिर कार्यकारी अभियंता 
२२) | उद्यान सुधारणा व २००.०० २०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
सुशोभिकरण करणे जि. विभाग, मालेगांव 
नाशिक 


मालेगांव तालुक्यातील 


व्र विकास कामे 


arena येथील राम मंदिर 
a परिसर १०.०० 
वरच्या मजल्यावर सभामंडप 


सायने खुर्द येथील हनुमान 
२ | मंदिर परिसर १०.०० 
BS बांधणे 


कार्यकारी अभियंता 
३.०० सार्वजनिक बांधकाम 


Saas विभाग, Area 
सोयगांव येथील महादेव 


मंदिर परिसर 


: पेव्हींग ब्लॉ १०.०० 
सभामंडप, पेव्हींग ब्लॉक 


एकुण ३०.०० ३.०० 


मालेगांव तालुक्‍यातील 


२४ 
) विकास कामे 


कौळाणे येथील विठ्ठल मंदिर 


, १०.०० 
परिसरात सभामंडप 


वनपट येथे राम मंदिर 


: Go0,00 
परिसरात सभामंडप 


अस्ताने येथील दत्त मंदिर 


: १५.०० 
परिसरात सभामंडप 


भारदेनगर येथे राम मंदिर 


9 ठी १५.०० 
परिसरात सभामंडप बांधणे : 


हाताणे येथे राम मंदिर 
षु परिसरात सभामंडप बांधणे व १५.०० 
पेव्हर ब्लॉक 


कार्यकारी अभियंता 
१२.०० सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मालेगांव 


जळगांव (गां) येथे सप्तश्रृंगी 
६ ।माता मंदिर परिसरात १५.०० 
सभामंडप बांधणे 


वाके येथे महंत बाबा देवमंदिर 


१०.०० 
परिसरात सभामंडप 


पिपळगांव येथे राम मंदिर 


, १०.०० 
परिसरात सभामंडप 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


aa निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ नाशिक/पर्यटन, 


घानेगांव येथील मारुती मंदीर 
र : 20,00 
परिसरात सभामंडप 
एकूण १२०.०० १२.०० 
जं मालेगांव तालुक्‍यातील 
] 
विकास कामे 
वडगांव येथील कालीका माता 
ष्जिं री ; १५.०० 
मंदर परिसरात सभामंडप 
सातमाने नागेश्वर मंदिर 
२ ; 20,00 
परिसरात गार्डन व सभामंडप 
कोठरे खु// राम मंदिर 
३ तीय १५.०० 
परिसरात सभामंडप बांधणे 
वजीरखेडे येथे हनुमान मंदिर 
8 or १५.०० 
परिसरात सभामंडप बांधणे व क काडा 
नांदर्गाव (कु कार्यकारी अभियंता 
नांदगांव (बु. येथे हनुमान यांत बकवा कात 
विर cae १२.०० सार्वजनिक बांधकाम 
५ | मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक १०.०० को कका 
वव सी विभाग, मालेगांव 
व बाकडे बसविणे 
दहिदी येथे हनुमान मंदिर 
& ae १५.०० 
परिसरात सभामंडप बांधणे 
टिंगरी येथे राधाकृष्ण मंदिर 
9 cae १०.०० 
परिसरात सभामंडप बांधणे 


कंधाणे धनदाई/ सप्तश्रृंगी 
८ | माता मंदिर परिसरात २०.०० 


सभामंडप बांधणे 
एकूण १२०.०० १२.०० 
मालेगांव तालुक्‍यातील 
४, विकास कामे 
मौजे राजमाने येथील 
| भोलेनाथ बाबा मंदिर मंदिर १५.०० 
परिसरात सभामंडप. 
ह कुकाणे येथील महादेव मंदिर eae 
परिसरात सभामंडप. न 
; मोजे दुंध येथील विठ्ठल मंदिर व्हता कार्यकारी अभियंता 
परिसरात सभामंडप | १२.०० सार्वजनिक बांधकाम 
‘ कंक्राळे येथील मारुती मंदिर ता विभाग, मालेगांव 
परिसरात सभामंडप 


चंदनपुरी येथे खंडेराव 
महाराज मंदिर परिसरात 


: १५.०० 
सभामडप 
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सौंदाणे मंदिर परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


१०.०० 


मौजे  रावळगांव येथे 
अंबीकादेवी मंदिर परिसरात 
सभामंडप 


१५.०० 


मौजे तळवाडे येथे हनुमान 
मंदिर परिसरात सभामंडप 
बांधणे 


१६०,०० 


मौजे वडेल हनुमान मंदिर 
परिसरात सभामंडप 


६०.०० 


पि 


मौजे लुले येथे पिपळादेवी 
देवस्थान मंदिर परिसरात 
सभामंडप 


१५.०० 


एकूण 


१२०.०० 


१२.०० 


२७) 


मालेगांव व बागलाण (सटाणा) 
तालुक्यातील कामे 


कुलदेवी माता मंदिर पांढरुण 
ता मालेगांव येथे डोम होड व 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


१५.०० 


श्री स्वामी समर्थ मंदिर 
तरसाळी ता बागलाण 
परिसरात पर्यटन छोड 
(सभामंडप) 


१०.०० 


बहिराणे ता  बागळाण 
सिध्देश्रर॒ महादेव मंदिर 
परिसरात सभामंडप 


१०.०० 


दरेगांव ता बागळाण हरिद्वारे 
मंदिर पसिरात कॉक्रिटीकरण 
व संरक्षक भिंत 


१०.०० 


धरु 


oe ता बागळाण गणपती 
मंदिर परिसरात सभा मंडप, 
शौचालय, गार्डन 


२०.०० 


सायने (बु) ता मालेगांव 
हनुमान मंदिर परिसरात सभा 
मंडप बांधकाम 


Go0,00 


HAMS ता मालेगांव शंकर 
महाराज मंदिर परिसरात 
पाण्याची टाकी, पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे 


१५.०० 


Go0,00 


कार्यकारी अभियंता 
इवद विभाग क्र.२ 
जिल्हा परिषद 
नाशिक 
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चिचवे ता मालेगांव मंदिर 


८ | परिसरात as पेव्हर ब्लॉक १०.०० 
बसविणे 
एकूण १००,०० 90.00 
२८) । स्वातंत्रपुर्व काळात 
क्रांतीकारकांचे केंद्र असणारे कार्यकारी अभियंता, 
अभिनव भारत मंदिर ह्या १००.०० १०.०० सा.बां.विभाग, 
वास्तूचा पसर पर्यटन विकास नाशिक 
करणे 
२९) ।संत रामगीरबाबा मंदिर, 
नाशि | चौंधाणे, ता.बागळाण, जि. 
क | नाशिक 
गवि ase kee ४४.५५ कार्यकारी अभियंता 
ब्लॉक बसविणे (इवद) विभाग क्र 
aS ae ६.०० (इवद) वि .२, 
पिण्याच्या पाण्याची टाकी ७.४९ 120 
एकूण ५९.७७ ६.०० 
20) श्री क्षेत्र पहाडेश्वर मंदिर, कार्यकारी अभियंता 
अ.सौदाणे, ता. बागलाण, दंव तिक 
जि.नाशिक येथे सभामंडप a nee (aq) fe “ 
व्वा जि.प. नाशिक 
बांधकाम करणे 
३१) श्री खडेराव मंदिर, तिसगाव, 
ता. देवळा, जि. नाशिक येथे कार्यकारी अभियंता, 
सभामंडप बांधकाम करणे ३०.०० ३.०० आदिवासी 
सा.बां.विभाग, 
कळवण 
32) | at पावजी बाबा मंदिर, 
तिसगाव, ता. देवळा, जि. कार्यकारी अभियंता, 
नाशिक येथे सभामंडप ३०.०० ३.०० आदिवासी 
बांधकाम करणे सा.बां.विभाग, 
कळवण 
a व्या a a कार्यकारी अभियंता 
कळवण व हतगड किल्ला,ता sam), विभाग क्र 
eerie aan 483.00 १५.०० (इवद), विभाग क्र.२, 
सुरगाणा येथील विकास कामे ae 
जि.प. नाशिक 
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३४) | श्री तिल्केश्वर मंदिर, तिळवण, कार्यकारी अभियंता 
जि.नाशिक येथे पेव्हर ब्छॉक २५.०० २.५० (इवद), विभाग क्र.२, 
व पथदिवे बसविणे जि.प. नाशिक 


३५) | ait रोकडोबा हनुमान मंदिर, 
ARS, ता.बागलाण, : जि. पत २.५० 
नाशिक येथे पेव्हर win व 

पथदिवे बसविणे 


कार्यकारी अभियंता 
(इवद), विभाग क्र.२, 
जि.प. नाशिक 


बागलाण (सटाणा) 
तालुक्‍यातील कामे 


रातीर, सप्तश्रृंगी देवी मंदिर 
येथे पर्यटक was बांधकाम 

श्री राम मंदिर नंदिन येथे 
सभामंडप बांधणे 

श्री राम मंदिर बिजोटे, येथे 
सभामंडप बांधणे 

शिवमंदिर, तांदुळवाडी येथे 
पर्यटक सुशोभिकरण करणे 
हनुमान मंदिर मळगांव भामेर १०.०० 
६ येथे पर्यटक शेड बांधणे नकी 
श्री खंडेराव मंदिर आखतवाडे 
येथे पर्यटक sas बांधणे 

श्री राम मंदिर वायगांव येथे 
सभामंडप बांधणे 

श्री महादेव मंदिर सारदे, येथे 
पर्यटक as बांधणे 

श्री राम मंदिर द्याने येथे होड व 
पेव्हर ब्लॉक 


३६) 


कार्यकारी अभियंता 
१०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मालेगांव 


१०.०० 


६०.०० 


Go0,00 


१०.०० 


Go0,00 


१०.०० 


षि १५.०० 


एकूण ९५.०० १०.०० 


बागलाण (सटाणा) 
तालुक्‍यातील कामे 

as श्रीराममंदिर पिपळदर येथे कार्यकारी अभियंता 
त श्रीराममंदिर परिसरात पर्यटन ४०.०० eee 


शेड बांधकाम : विभाग, मालेगांव 
,00 


३७) 


नवेगांव येथे हनुमान मंदिर 
२ | परिसरात सभामंडप १५.०० 
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ser येथे राम मंदिर 
परिसरात सभामंडप बांधकाम 


३०.०० 


एकूण ८५.०० ९.०० 


बागलाण (सटाणा) 


a तालुक्यातील कामे 


कार्यकारी अभियंता 
१५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मालेगांव 


निताणे येथ भवानी माता मंदिर 
परिसरात सभामंडप बांधणे 


मौजे पिपळकोठे येथील 
लक्ष्मीनारायण मंदिर 
परिसरात सभामंडप व पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


२०.०० 


७.०० 


मौजे माळीवाडा बाभळेश्वर 
3 | महादेव मंदिर परिसरात १०.०० 
सभामंडप बांधणे 


करंजाड येथे दुर्गामाता मंदिर 


: बांधणे २०.०० 
परिसरात सभामंडप बांधणे 


एकूण ६५.०० ७.०० 


बागलाण (सटाणा) 


ये तालुक्यातील कामे 


कार्यकारी अभियंता 
इवद विभाग क्र.२ 
जिल्हा परिषद 
नाशिक 


हनुमान मंदिर कौतिकपाडे 
| परिसरात पर्यटन शोड १५.०० 
(सभामंडप) 


संतोषी माता मंदिर औदाणे 
2  । परिसरात पर्यटन as १५.०० 
(सभामंडप) 


मारुती मंदिर एकलहरे 
३ | परिसरात परिसरात पर्यटन १५.०० 
शोड (सभामंडप) ५०.०० 


महादेव मंदिर जायखेडा 
४ । परिसरात परिसरात पर्यटन २५.०० 
ars (सभामंडप) 


मारुती मंदिर जयपुर 
५  । परिसरात पर्यटन शोड २०.०० 
(सभामंडप) 


हनुमान मंदिर केळझर 
६ ।(तताणी) परिसरात परिसरात १५.०० 
पर्यटन शेड (सभामंडप) 
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आशझापुरी माता मंदिर नरकोळ 
परिसरात पर्यटन छोड 
(सभामंडप) 


१५.०० 


सप्तश्रृंगी देवी मंदिर कंधाणे 
परिसरात परिसरात पर्यटन 
21S (सभामंडप) 


१५.०० 


सावता महाराज मंदि वटार 
परिसरात परिसरात पर्यटन 
शोड (सभामंडप) 


३०.०० 


ps 


विजयनगर येथील हनुमान 
मंदिर पसिरात परिसरात 
पर्यटन होड (सभामंडप) 


१५.०० 


च) 


काशि विश्व्वर शिव मंदिर 
ब्राम्हणगांव परिसरात 
परिसरात पर्यटन छोड 
(सभामंडप) 


२०.०० 


१२ 


मुंगसे येथील हनुमान मंदिर 
परिसरात परिसरात पर्यटन 
21S (सभामंडप) 


३०.०० 


१३ 


हनुमान मंदिर केळझर 
(तताणी) परिसरात पर्यटन 
21S (सभामंडप) बांधणे 


१५.०० 


एकूण 


२४५.०० 


५०.०० 


४०) 


बागलाण (सटाणा) 
तालुक्यातील कामे 


किकवारी ता.बागलाण 
अंतर्गत महादेव मंदिर 
कपालेश्वर येथे स्नान कुंड 
बांधकाम 


२५.०० 


ठेगोडा ता.बागळाण महादेव 
विठ्ठल मंदिर आवारात डोम 
बांधकाम 


२५.०० 


कंधाणे ता.बागलाण येथील 
महादेव मंदिर येथे वाहनतळ 
बांधकाम करणे 


२५.०० 


खमताने ता.बागळाण येथे 
दारेश्वरर महादेव मंदिर 
आवारात डोम बांधकाम 


२५.०० 


२५.०० 


कार्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मालेगांव 
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शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ नाशिक/पर्यटन, 


जोरण ता.बागलाण येथे 
केदारेश्वर महादेव मंदिर 
आवारात डोम बांधकाम 


२५.०० 


केरसाने ता.बागळाण अंतर्गत 
महादेव मंदिर येथे डोम 
बांधकाम 


२५.०० 


ONS ता. बागलाण विठ्ठल 
मंदिर आवारात सभामंडप 
बांधकाम 


२५.०० 


चौगाव ता.बागळाण येथे 
खंडेराव महाराज आवारात 
डोम बांधकाम 


२५.०० 


चिराई ता.बागळाण येथे 
चिराई माता मंदिर आवारात 
डोम बांधकाम 


२५.०० 


एकूण 


२२५.०० 


२५.०० 


४१) 


सटाणा नगरपरिषद अंतर्गत 
विकास कामे 


भाक्षी रोड येथील साई बाबा 
मंदिर सभागृहाचे बांधकाम 


४१.०० 


सटाणा येथील श्री राम मंदिर 
परिसरात विकास करणे 


६३.०० 


१२.०० 


मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी सटाणा 
नगरपरिषद सटाणा 


एकूण 


१०४.०० 


१२.०० 


82) 


मौजे सुराणे ता बागलाण 
येथील हनुमान मंदिर 
परिसरात सभामंडप 


३०.०० 


५.०० 


कार्यकारी अभियंता 
इवद विभाग क्र.२ 
जिल्हा परिषद 
नाशिक 


33) 


गोरक्षनगर पंचवटी नाशिक 
येथील प्राचीन खंडेराव मंदिर 
येथील विकास कामे 


कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग., 
नाशिक 


सभागृह बांधणे 


९०.०० 


ई-प्रसाधनगृह 


२५.२० 


ई-प्रसाधनगृहासाठी सांडपाणी 
व्यवस्था आणि रिसायकलीन 
युनिट 


५.०४ 


कंपाऊड वॉल 


80,00 


पेव्हीग ब्लॉक 


२०.०० 


३०.०० 
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६ | प्रवेशव्दार ४.१३ 
७ | लंडस्केपिंग आणि | २५.०० 
सुशोभिकरण 
जॉगिंगट्रक ८.७५ 
पथदिवे ९.८७ 
nal विद्युतीकरण ११ %(अ.क्र.१ | २५.०७ 
येथील कामावर) 
fae | जी. एस. टी. १२% २७.३५ 
एकूण २८०.४१ ३०.०० 
ve) | Art  वत्रेश्वरी मंदिर, कार्यकारी अभियंता 
शिरसगाव लौकी, ता. येवला, (इवद), विभाग 
जि. नाशिक येथील विकास क्रमांक-३, जि.प. 
कामे नाशिक 
axe | हायमास्ट बसविणे १३.२४ १०.०० 
२ | घाट बांधणे १०.०० 
३ | भक्‍त निवास इमारत बांधणे १५.०० 
४ | सभामंडप बांधणे १५.०० 
५ | शौचालय युनीट बांधणे १५.०० 
६ । वाहनतळ बांधणे १५.०० 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे १५.०० 
एकूण ९८.२४ १०.०० 
मालेगांव तालुक्यातील 


४५) । विकासकामे 


श्री. रोकडोबा महाराज मंदिर 
दाभाडी येथे भोजनालय, 
समाजमंदिर नदीघाट, पेव्हर 
ब्लॉक, लाईट व्यवस्था, 
प्रवेशद्वार व सुशोभिकरण 


कार्यकारी अभियंता 
१२५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मालेगांव 


श्री क्षेत्र सिध्देश्वर आघार बु. 
येथे सिमेंट काँक्रिट रस्ता, ४०.०० 
2 | संरक्षण भिंत, देवस्थान, ९१.०० 
सुशोभिकरण 


गसे येथे ग्राऊंड Sete, 
मंदिर परिसरात सभामंडप, 


ae (90,00 
पेव्हल ब्लॉक, सुशोभिकरण 
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टेहेरे येथे सिमेट काक्रिट 
रस्ता, संरक्षण भिंत, कंपाऊंड 
8 eran etnies ९१.०० 
, सभामंडप, पेव्हर ब्लॉक 
सुशोभिकरण 
एकूण ३७७.०० ४०.०० 
द मालेगांव तालुक्यातील 
विकास कामे 
आघारे बु. येथे सिमेंट काँक्रिट गिरवला 
वा 3 बत कार्यकारी अभियंता 
, संरक्षण भिंत, कंपाऊंड al डो तडक ला 
*। eee तडा त ७७.०० सार्वजनिक बांधकाम 
: , पेव्हर ब्लॉक ees 
सुझोभिकरण विभाग, मालेगांव 
सुशोभिकरण 
चिंचावड येथे कंपाऊंड वॉल 
2 | सभामंडप, पेव्हर ब्लॉक, ७०.०० ३०.०० 
सुशोभिकरण 
आघार बु. येथे येथे सिमेट 
काँक्रिट रस्ता, संरक्षण भिंत, 
3 ee aa eee 434.00 
कंपाऊंड : : 
पेव्हर ब्लॉक सुशोभिकरण 
एकूण २८२.०० ३०.०० 
वज्रेश्वरी मंदिर देवस्थान कार्यकारी अभियंता, 
४७) | सोमठाणे येथील सुधारणा सा.बां.विभाग, 
करणे नाशिक 
fe | किचन व स्टोअर ३०.०८ 
पर्यटक विश्रांती निवास ३७.३९ 
वाचमन रुम २.६५ 
मंदिर परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक | १.४६ 
8 बसविणे 
बसविणे 
५ | सभामंडप ३१.९८ 
६ | महिलाव पुरुष प्रसाधनगृह १४.१५ 
कंपाऊड वाल ४१.५६ 
चार पदरी काँक्रीट रोड ४५.८७ 30,00 
पार्कींग क्षेत्र २.५४ 
| ao | जमिन सपाटीकरण २.६६ 
Ea Garden Soil : supplying on | ०.३४ 
site garden soil well sieved 
Preparing instant Lawn- | 3.24 
१२ Excavating the ground to 
a 
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१३ 


planting small & medium 
size ornamental / 


flowering 


०.९ 


१४ 


planting large flowering / 
shady trees 


०.१५ 


१५ 


Bed 
Excavating the ground to 


Preparing flower 


the 


0.34 


१६ 


Preparing Edging or 


Border : Excavating the 


ground 


०.२६ 


१७ 


जी.एस.टी १२% 


२६.०२ 


१८ 


अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण 
११% 


९.२७ 


१९ 


आकरस्मिकता ४% 


८.६७ 


एकूण 


२५९.५५ 


३०.०० 


४८) 


कालिका माता मंदिर, मुंबई 
नाका, नाशिक येथीळ परिसर 
विकास कामे, 


कार्यकारी अभियंता, 


सा.बां.विभाग, 
नाशिक 


भक्त निवास 


200,00 


900,00 


सभामंडप बांधणे 


900,00 


धर्मशाळा बांधणे 


200,00 


एकूण 


५०० 


900,00 


एकूण नाशिक 


६१३७.५९ 


७६५.५० 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दिनांक १/४/२०१९ व झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक 
८/७/२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत असून या परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


३. 


तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १/४/२०१९ 


व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शार्ती - 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


aaa निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ नाशिक/पर्यटन, 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, नाशिक 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२० पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 
यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७ तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/'संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अज्ञा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच sa कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास / 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण 
झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता 
शासनास व पर्यटन संचालनालयास / महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर 
करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 
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शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ नाशिक/पर्यटन, 

UR Tee GROUT SSS Ga ST GT 204g. 20 UT TUE SHS TT 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदान" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन वितरीत 
करण्याकरीता सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी 
संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 
१/४/२०१९ व झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ 
तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम क्र. १४९ 
प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०९११११५२५१३०२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
Date: 2019.09.16 20:25:42 +05'30' 
(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 
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